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TREŚĆ: 


I ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: 


Poz. 38 — nr 57 z dnia 26.I1.1956 r. w sprawie oszczędza- 
nia rur wentyłacyjnych w kanalizacji wewnętrz- 
nej, j 

Poz. 39 — nr 59 z dnia 27.11.1956 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie trybu zaopatrzenia w wyroby hutnicze, 

Poz. 40 — nr 60 z dnia 27.I11.1956 r. w sprawie trybu usta- 
lania wysokości wojewódzkiej rezerwy materiałów 
budowlanych, trybu rozdziału oraz kontroli wyko- 


rzystania materiałów objętych wojewódzką re- 
aerwą materiałów budowłanych. 


II. PISMO OKÓLNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO I MINISTERSTWA 
FINANSÓW: 


Poz. 41 — nr 6 z dnia 29.II1 1956 r. w sprawie przeliczania 
wę nowych cen planów rzeczowo-finansowych im- 
westycji  pozalimitowych kontynuowanych w 
1956 r. 
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38. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 57 z dnia 26 marca 1956 r. 
(znak: KP-IVwK-885) 


w sprawie oszczędzania rur wentylacyjnych w kanalizacji 
wewnętrznej. 


W celu usprawnienia gospodarki rurami żeliwnymi oraz 
wprowadzenia racjonalnych zasad oszczędnego technicznie 
i uzasadnionego gospodarczo stosowania rur żeliwnych wen- 
tylacyjnych w kanalizacji budynków mieszkalnych i prze- 
mysłowych zarządza się, co następuje: 

$ 1. 1. Przy projektowaniu rur wentylacyjnych w kanali- 
zacji wewnętrznej budynków mieszkalnych i przemysłowych, 
należy piony wentylacyjne od najwyżej położonego odgałę- 
zienia kanalizacyjnego do rury wywiewnej, zmniejszyć w sto- 
sunku do pionu kanalizacyjnego o jeden wymiar handlowy, 
jak następuje. 

a) zamiast dotychczas stosowanej średnicy 100 mm stoso- 
wać średnicę 75 mm, 

b) zamiast dotychczas stosowanej średnicy 73 mm stoso- 
wać średnicę 50 mm, 

2. Przy pionach kanalizacyjnych o średnicy 50 mm, śred- 
nica rury wentylacyjnej powinna wynosić 50 mm. 

$ 2. Przewodniczący komisji oceny projektów inwestycyj- 
nych resortów gospodarczych oraz rad technicznych biur 
projektów obowiązani są do ścisłego przestrzegania postano- 
wień niniejszego zarządzenia przy rozpatrywaniu projektów 
z zakresu budownictwa mieszkalnego i przemysłowego. 

§ 3. Tracą moc dotychczasowe przepisy miejscowe dotyczą- 
ce średnic rur wentylacyjnych w kanalizacji wewnętrznej 
budynków mieszkalnych i przemysłowych wydane na pod- 
stawie rozporządzenia o prawie budowlanym i zabudowaniu 
osiedli z dnja 16 lutego 1928 r. 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 59 z dnia 27 marca 1956 r. 
(znak: BI-2B-23) 


zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zaopatrzenia w wy- 
roby hutnicze. 


Na podstawie art. 1 i art. 3 ust, 1 pkt 1) dekretu z dnia 
29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu 
towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zarządza 
Się, co następuje: ss 

W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego nr 199 z dnia 17 grudnia 1955 r. w 


sprawie trybu zaopatrzenia w wyroby hutnicze (Biuletyn 
PKPG 1956 r. nr 1, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany: 


1) w § 9 ust. 1 po wyrazach: „w planie rozdziału” przecinek 
zastępuje się kropką i skreśla się pozostałe wyrazy, 

2) w § 12 pkt 1) i w $ 19 ust. 1 liczby: „28—56” zastępuje się 
liczbami „82—110”, 

w wykazie wyrobów hutniczych stanowiącym załącznik 
nr 1 do zarządzenia skreśla się pozycję 25, 

w wykazie minimalnych ilości wyrobów hutniczych sta- 
nowiącym załącznik nr 6 do zarządzenia w części II w 
R Li ostatniej wstawia się nagłówek: „ilości w me- 
rach”, 


3) 
4) 


5) w wykazie biur sprzedaży stali specjalnej stanowiącym 


załącznik nr 8 do zarządzenia w pozycji 3 w nazwie Biura 
skreśla się wyraz: „Stali” oraz przecinek. 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 60 z dnia 27 marca 1956 r. 
(znak: PT.6C-06-2) 


w sprawie trybu ustalania wysokości wojewódzkiej rezerwy 

materiałów budowlanych, trybu rozdziału oraz kontroli wy- 

korzystania materiałów objętych wojewódzką rezerwą mate- 
riałów budowlanych. 


Na podstawie $ 4 ust. I uchwały nr 1011 Prezydium Rzadu 
z dnia 17 grudnia 1955 r. w sprawie utworzenia wojewódz- 
kiej rezerwy materiałów budowlanych zarządza się, co na- 
stepuje: r 

§ 1. 1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (WRN) nad- 
syłać będą corocznie Państwowej Komisji Planowania Gos- 
podarczego (PKPG) wnioski co do wysokości wojewódzkiej 
rezerwy materiałów budowlanych poszczególnych rodzajów. 
Termin nadsyłania wniosków ustala corocznie PKPG. Wnio- 
ski powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie. 

2. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust, l, oraz 
po ustałeniu wykazu materiałów budowlanych wchodzących 
w skład wojewódzkiej rezerwy materiałów budowlanych — 
Przewodniczący PKPG w porozumieniu z ministrami obowią- 
zanymi do opracowania projektów bilansów materiałów ob- 
jętych wykazem, ustala corocznie ogólne ilości materiałów 
budowlanych stanowiących wojewódzkie rezerwy materia- 
łów budowlanych. 

3. Określone zgodnie z ust. 2 ogólne ilości materiałów po- 
winny być zamieszczone w rocznych bilansach oraz planach 
rozdziału materiałów jako wojewódzkie rezerwy materiałów 
budowlanych. 

4. Przewodniczący PKPG ustala corocznie rozdzielnik ma- 
teriałów, stanowiących wojewódzkie rezerwy materiałów bu- 


dowlanych dla poszczególnych prezydiów wojewódzkich rad, 


narodowych. 

$ 2. 1. Wojewódzką rezerwą materiałów budowlanych w 
ilościach określonych rozdzielnikiem dysponuje przewodni= 
czący prezydium WRN. 
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2. Przewodniczący prezydium WRN może przekazać swoje 
uprawnienia w zakresie dysponowania rezerwą wojewódzką 
materiałów budowlanych przewodniczącemu wojewódzkiej 
komisji planowania gospodarczego (WKPG). 

§ 3. Materiały objęte wojewódzką rezerwą mogą być prze- 
znaczone wyłącznie na cele pozarynikowe dla zaspokojenia 
potrzeb materiałów budowlanych jednostek gospodarki uspo- 
łecznionej, objętych planem terenowym, a w szczególności 
dia: 

1) robót wykonywanych w ramach czynów społecznych w 
przypadku, gdy nie ma możliwości uzyskania zaopatrze- 
nia ze źródeł miejscowych oraz, gdy na te roboty nie 
otrzymuje się zaopatrzenia z właściwego resortu, 

2) usunięcia szkód spowodowanych wypadkami losowymi 
i awariami, 

3) realizacji ważniejszych inwestycji wykonywanych syste- 
mem gospodarczym zwłaszcza w trybie przepisów o inwe- 
stycjach pozalimitowych oraz inwestycji budownictwa 
wiejskiego w przypadku, gdy braki w zaopatrzeniu ma- 
teriałowym występujące w tego rodzaju inwestycjach 
mogą spowodować poważne straty gospodarcze, 

4) usunięcia zahamowań w terminowej realizacji ważnych 
inwestycji i remontów 

oraz dla zaspokojenia potrzeb ważnych akcji społecznych 

i propagandowych. 

§ 4, 1. Wnioski o przydział materiałów z rezerwy woje- 


- wódzkiej odbiorcy składają do WKiPG za pośrednictwem pre- 


zydiów powiatowych i miejskich rad narodowych. 

2. Prezydia powiatowych i miejskich rad narodowych bę- 
dą przekazywać do WKIPG tylko te wnioski, co do których 
stwierdzą celowość i konieczność przydzielenia materiałów 
z rezerwy wojewódzkiej. 

3. O wysokości przyznanego przydziału materiałów WKPG 
zawiadamia odbiorców oraz właściwe branżowo wojewódz- 
kie jednostki zbytu, zwane w dalszej treści zarządzenia jed- 
nostkami zbytu. 


$ 5. 1. Jednostka zbytu uzgadnia z prezydium WRN wiel- 
kość kwartalnych dostaw materiałów z rezerwy wojewódz- 
kiej. 

2. Jednostki zbytu obejmują planami obrotu towarowego 
uzgodnione z prezydiami WRN wielkości kwartalnych dostaw 
materiałów oraz stawiają te materiały do dyspozycji prze- 


wodniczącego prezydium WRN na początku kwartału. 


3. Odbiorcy uzgodnią z jednostkami zbytu terminy i sposób 
dostawy przydzielonych materiałów (ze składu lub tranzy- 
tem). 

4, Na dostawy materiałów dokonywane tranzytem odbiorcy 
składają zamówienia w jednostkach zbytu w terminach 
określonych w przepisach o trybie zaopatrzenia w poszcze- 
gólne materiały. Zamówienie przez odbiorcę w jednostce zby- 
tu powinno być dokonane w ciągu 10 dni od dnia otrzyma- 
nia zawiadomienia z PKPG o przydziale ($ 4 ust, 3). 

5. Niewykorzystane przez odbiorców przydziały z rezerwy 
wojewódzkiej pozostają w dyspozycji prezydium WRN do 
wykorzystania w następnym kwartale. 

§ 6. Rozliczenia finansowe związane z przydzieleniem ma- 
teriałów z rezerwy powinny być przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 7. WPKG obowiązane są prowadzić ewidencję i sprawo- 
zdawczość z wykorzystania materiałów z rezerwy wojewódz- 
kiej oraz zbadać, czy materiały zużyto na cele, na które zo- 
stały przydzielone. 
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PISMO OKÓLNE 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
i MINISTERSTWA FINANSÓW 


mr 6 z dnia 29 marca 1956 r. 
(znak; IN.IM-32) 


w sprawie przeliczania według nowych cen planów rzeczo- 
wo-finansowych inwestycji pozalimitowych kontynuowanych 
w 1956 r. 


W związku z licznymi zapytaniami co do przeliczania oraz 
zatwierdzania przeliczonych planów rzeczowo-finansowych 
inwestycji pozalimitowych zatwierdzonych w 1955r. a kon- 
tynuowanych w 1956 r., wyjaśnia się, co następuje: 

1 Zatwierdzone w, 1985 r. plany rzeczowo-finansowe in- 
westycji pozalimitowych, kontynuowanych w 1956 r., podle- 
gają przeliczeniu wg obowiązujących wskaźników przelicze- 
niowych jedynie w zakresie rzeczowym, który pozostał do 
wykonania w 1956 T. ` 

Przeliczona część planów rzeczowo-finansowych nie pod- 
lega ponownemu zatwierdzeniu. 

2. Inwestorzy obowiązani są sporządzić i przedłożyć ban- 
kowi aneks do zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego 
według załączonego wzoru podający w cenach 1956 r. wy- 
łącznie dane dla ogólnej kwoty nakładów („nakłady ogółem”) 
z rozbiciem na: 

a) roboty budowlane, 

b) roboty montażowe, 

c) zakup maszyn, urządzeń, narzędzi i inwentarza, 

d) inne nakłady. 
Załącznik. 
PAŃSTWOWA KOMISJA PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 
DEPARTAMENT INWESTYCJI 
MINISTERSTWO FINANSÓW 


DEPARTAMENT FINANSÓW BUDOWNICTWA 
i INWESTYCJI Wicedyrektor St. Baran 


Wicedyrektor T. Kluk 


Załącznik do pisma okólnego PKPG 
Aa Finansów nr 6 z dnia 29 marca 
1956 r. 


Aneks do planu rzeczowo-finansowego inwestycji 
pozalimitowych 


Nakłady wg plavujNakłady na 1956 r. 
rzecz.-fin. na 1956r.| po przeliczeniu 
(ceny 1955 r.) (ceny 1956 r.) 


| Ogółem 
w tym: 

4) rob. budowlane 

2) 


3) zakup maszyn, 
urządzeń, narzę- 
dzi i inwentarza 


4) inne nakłady 


„ montażowe 
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